Aleget UXI. 


L. 13936. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie pokrycia nowym dachem 
szpitalu powszechnego Lwowskiego i podniesienia w nim 
drugiego piętra. 


Komisya szpitalna cofając na posiedzeniu sejmowem z dnia 5. b. m. wniosek o pożyczce na różne budowy 
w lwowskim szpitalu powszechnym pozostawiła Wydziałowi krajowemu przedłożenie odpowiednich wniosków, 
ażeby tej nagłej potrzebie zadość się stać mogło. 

Wywiązując się z tego zadania przedstawiamy Wysokiej Izbie wniosek o częściowe pokrycie kosztów 
najpilniejszych robót przez użycie na ten cel papierów publicznych. będących własnością trzech zakładów, które 
się mieszczą w gmachu szpitalnym. 


Już dawniej zastanawiał się Wydział krajowy nad tem, czy nie należałoby użyć tych kapitałów w celu 
zmniejszenia pożyczki, sądził jednakże, iż kapitału należącego do zakładu obłąkanych naruszać nie można, 
jako potrzebnego, do pomnożenia funduszów budowy domu obłąkanych na Kulparkowie, dalej, iż kapitał sta- 
nowiący własność zakładu położnic winien być zachowany na częściowe spłacenie funduszowi stypendyjnemu 
Głowińskiego resztującej ceny kupna budynku szpitalnego, i żejkapitał, jaki zakład chorych posiada, potrzebny 
będzie, gdy wypadnie na rzecz tego zakładu kupić części budynku szpitalnego, które do dwóch innych za- 
kładów należą. 

Z tych powodów nie chciał Wydział krajowy naruszać tych kapitałów i uważał za odpowiedniejsze zacią- 
gnięcie pożyczki na pokrycie kosztów budowy, zwłaszcza że kapitały, o których mowa, nie są wystarczające. 

Wydział krajowy przekonany o konieczności zaprowadzenia w tutejszym szpitalu powszechnym reform 
radykalnych i o naglącej potrzebie wykonania wiele robót, bez których nie tylko dobre urządzenie szpitalu 
byłoby niemożebne, lecz nadto gmach szpitalny byłby narażony na coraz większe zniszczenie, przekonany dalej, 
iż częściowe roboty i zmiany nie prowadzą do celu, powiększają wydatki i stają się przyczyną zmarnowania 
grosza publicznego, niechcąc nadto zajmować Wysokiej Izby corocznie jednym i tym samym przedmiotem, 
sądził iż należy przedstawić jej od razu całą potrzebę wraz z środkami, którymiby takowej w zupełności za- 
dość uczynić można. 

Dlatego nie wahał się prosić Wysoką Izbę o upoważnienie do zaciągnięcia pożyczki, bez której w żadnym 
razie obejść się nie będzie można i która później będzie musiała być zaciągniętą. 

Zmuszony teraz do wyszukania innego sposobu pokrycia choć w części najpilniejszych wydatków znajduje 
Wydział krajowy jedyne źródło do tego służyć mogące w kapitałach zarodowych, w których posiadają według 
załączonego wykazu : 

a) Zakład chorych 63.863 zł. i 62 cnt. w. a. imiennej wartości, czyli według kursu 37.502 zł. 2 cnt. 


b) zakład obłąkanych 8.627 zł. 86 cnt. im. wart, czyli według kursu 5244 zł 65 cnt. 
c) zakład poloznic 1.881 zł. 40 cnt. im. wart., czyli jorgowel 1.104 zł. 10 cnt. 

Razem 43.850 zł. 77 ct. ŁERL>, Tg 

Pomijając wszelkie inne roboty i ograniczając się na najpilniejszej i najkonieczniejszej t j. na pokrycie 
gmachu szpitalnego nowym dachem i na podniesienie drugiego piętra, jako ściśle z robotą dachu złączonego, 
nie znajdujemy przecież w powyższych kapitałach dostatecznego funduszu na pokrycie całego kosztu obliczo- 
nego na 48.183 zł. 55 ct. w. a. 

Kapitały te wystarczą jednak na pokrycie kosztów tych robót, jakie się w jednym roku wykonać dadzą; 
całą robota musi bowiem w każdym razie na kilka lat być rozłożoną, już dlatego samego, ażeby nie usuwać 
chorych z całego drugiego piętra. 

Do pokrycia całego wydatku 48.183 zł. 55. ct. powinnyby się przyczynić, według stosunku, w jakim za- 
kłady są właścicielami gmachu : 


a) zakład chorych kwotą : 3 a e ! " ; ; , 30 886 zl. 88 ct. 
b) zakład obłąkanych : : : : : : : : A : 13.836 , 75 „ 
c) zakład położnic . ` . 5 3459 1492. 


Powyzej wykazane kapitaly nie sdpówiaGoją tnt GA cić vida jute: być w całości użyte i do- 
piero po ukończeniu roboty będzie mogło nastąpić rozrachowanie. Inaczej bowiem należałoby z funduszu kra- 
jowego dodać kwoty, jakich zakładom obłąkanych i poloznic brakuje, czego w obec i tak już wielkiego ob- 
ciążenia przyszłorocznego budżetu zalecać nie możemy, dlatego prosimy, ażeby Wysoka Izba raczyła uchwalić: 
Uchwała z dnia : : 

Sejm królestwa Gili. i iener z Wielkiem księstwem Krakowskiem 


zważywszy, iż podniesienie drugiego piętra gmachu lwowskiego szpitalu powszechnego i pokrycie tegoż 
gmachu nowym dachem jest potrzebą naglącą, 


upoważnia Wydział krajowy do rozpoczęcia tych robót i do użycia na ten cel kapitałów należących do 
iwowskich zakładów: chorych, obłąkanych i poloznic pod warunkiem późniejszego rozrachowania kosztów w wła- 
ściwym stosunku na te trzy zakłady, : 

i poleca mu, ażeby później postawił wnioski, zmierzające do uzupełnienia kwoty potrzebnej do pokrycia 
całych kosztów tej budowy. 


We Lwowie dnia 9. Października 1871. 


Leon książe Sapieha, 
Marszałek krajowy. 


Cezary Haller, 
Sprawozdawca. 


Fundusz szpitalu glównego we Lwowie. 


Wartość efektów podług kursu z dnia 5. października 1871. 


Wartość 
imienna | kursowa 
zł. ct. | zł. ct. 


Oddział chorych. 


a = 


| 1 | Obligacye indemnizacyjne po 74.-./ 66 - : : 897| -— 
| 2 | Galicyjskie listy zastawne 4%, po 74 . : 5 . 200 — 148| — 
8 dtto dtto 5%, po 83-7s/100 900| — 753/75 
| 4 | Renty państwowe 5%, po 67/5 oo 1.500) — 1.005; — 
| 5] dtto dtto nabyć się mające za wydane AŻ zamiany zapisy długu 
Państwa po 57.5400  - 1 : : .| 60.036334 34.670,99 
| 6 | Książeczki kasy oszczędności à 27|28_ 27/28 
| Sta . 63.863 62 31.502/02 
Oddział półożnice. 
1 | Obligacye indemnizacyjne po 74.5400 - 100| — 74175 
2 | Renty państwowe nabyć się mające za wydane do zamiany zapisy długu 
Państwa po 57.5100 - c 3 . . . : : 1.780| — 1.027,95 
3 | Książeczki kasy oszczędności . : . __ 140 | |. 140 
dC 1.881140 1.104,10 
Oddział obłąkanych. 
1 | Galicyjskie listy zastawne 4% po 74/100 . 400| — 296| — 
2 dtto dtto 5%% po 8375/100 300| — 251/25 
3 | Renty państwowe 5%, po 67409 - 1.000| — 670| — 
4 dtto dtto nabyć się BENRO za wydane do zamiany zapisy długu 
Państwa po 57.;5/1oo . 6.865| — 3.964,54 
5 | Książeczki kasy oszczędności . : 6286 | 6286 - 
Suma - 8.627/86 5.244105 - 
Rekapitulacya. 
1 | Oddział chorych - . 63.863/62 37.502/02 
2 c poloznic c 5 c . . z : 1.881/40 1.104/10 
WEE CU ow NENNEN na TRE SS 5.24465 
Razem . 14.312188 43.850 11 
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